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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


23-೦9-೨8) 


2 1436 

: ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಭೋಜೇಗೌಡ 

; 23.09.2021 

: ಕಾನೂನು. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ 
ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. | 


ಕ್ರಸಂ ಪತೆ ಉತ್ತರೆ 

ಅ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನಲಾಖೆಯಿಂದ್‌' ಕಳೆದೆ 3 | ಕಳೆದ್‌ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ. ನೀರಾವರಿ “ಇಲಾಖೆಯ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ | ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
|.ಯಾವ ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಪುನಶ್ನೇತನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಕಡೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಎನ್‌. ಆರ್‌. 
ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | ಪುರ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು) ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಪುನಶ್ಸೇತನ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

| ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಾಮಗಾರಿಗಘ ಯಾವ ಹಾತದಿಪ ಈ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು `ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ "2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ |ರೂ.4359.99 ಲಕ್ಷ "ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 71 ಕೆರೆಗಳ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ' ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ | ದುರಸ್ತಿ, ಪುನಶ್ಸೇತನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
(  ಕಾಮಗಾರಿವಾರು . ವಿವರ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 
ನೀಡುವುದು) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 67 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆವಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.257135 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, . ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ರೂ.257.35 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.106.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 27 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಪುನಶ್ನೇತನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 25 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆವಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.388.00 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ.388.00 
ಲಕ್ಷಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.265.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 17 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಪುನಶ್ಟೇತನ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 5 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. | 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ). 


ಸಂಖ್ಯೆ MID 127 LCQ 2021 


(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 


ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ 
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


! ಘೋಷ್ಟಾರೆ 
\ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಭೋಜೇಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1436 
| ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ದುರ್ತಿ, ಪುನಶ್ನೇತನ, ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ಪೆಚ್ಚು 
ಕ್ರೈ ಸಂ. ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗಾ ಗಾವ ಸಾ Mud ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ 
I 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 13 14 15 16 
1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 18 [ 1450.00 413.79 413.79 312.51 312.51 0.21 0.21 726.51 726.51 
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ 6 244.99 39.18 39.18 111.54 1.54 0.00 0.00 150.72 150.72 
| 3 2018-19 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು 23 1750.00 190.62 190,62 589.90 589.90 418.40 418.40 | 1198.92 1193.92 _ | 
| 4 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ 19 508.00 64.08 64.08 58.65 58.65 0.31 0.31 123.04 123.04 Wi 
|5|] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ 4 57.00 0.00 0.00. 18.33 1833 | 000 0.00 NN 18.33 18.33 1 
|6 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ 1 350.00 0.00 0.00 52.40 52.40 301.44 301.44 353.84 353.84 
ಒಟ್ಟು 7 4335999 | 707.67 707.67 |. 1143.32 1143.32 720.36 72036 2571.35 |", 257135 Fl 
1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 9 118.00 0.00 0.00 87.70 87.70 9.98 9.98 97.68 97.68 
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ 6 82.00 0.00 0.00 65.90 65.90 1558 | 598 81.88 $188 7 } 
3 2019-20 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು 2 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.40 80.40 80.40 80.40 ; | 
4 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ 7 285.00 0.00 0.00 19.74 19.74 83.54 83.54 103.28 10.28 ; 
5 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎನ್‌.ಆರ.ಪುರ | 1 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 
6 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ 2 50.00 0.00 0.00 4.92 4.92 19.84 19.84 24.16 24.76 
ಒಟ್ಟು SN 27, -1060-.°: 0: 0 178.26 . 178.26 209.74 | -209:74 388:00--\ - 388:00 
] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜ್‌ಮಗಳೂರು 5 905.00 0.00 000 0.00 0೫ 0.00 0.00 500 000 — 
2 2020-21 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ 1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _1 0.00 Rl 0.00 0.00 0.00 ¥ 
3 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು 6 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. | 
4 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ 3 140,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 | | 
5 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ |_ 2 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ 0 0.00 0.00 0.00 {000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಒಟ್ಟು. 17 1265" 0 0 ‘0 0, 1p NS 0 
[3 


pe ಅನುಬಂಧ 


ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಭೋಜೇಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1436ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 


1 ಗ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಪಿಕೆಗಳೆಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಮುದ್ರ, ಪುನಕ್ಯೇತನ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಡ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 
| ರೂಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ 
| ನಹ ಮಾಕರಾನವಾ್‌ ವಾ ಇವಾನ್‌ 
~ p ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 
3 ಸಂ| ವರ್ಷ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 2018519. 2019-20 2020532] ಸವ | ಅಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಪಗ ಹರಾ, 
k ಮೊತ್ತ - ಹವಾ ಸಷ್ಸ [ನನಾ ನಷ [ನಾವಾ ಷಷ್ಟ: ಅನುದಾನ 'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಿದೆ 
[4 ! 2 ¥ 4 5 6 7] 9 10 1% 12 13 14 1s 16 17 [i] 19 
00-007-139 ರಾ 
1 | 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕತುಗಳೂರು | 02-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ 1500 | 43 {4} 886 | 886 | 00 | 00 [262 } 262 | meerond 
ಸ ¥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
— 
4702-00-101-1-07- ಪ್ರಧಾನ 
2 1 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |" 02-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ 9000 | 1283 |1283| 8780 | $780 | 000 | 000 | 10063 | 10063 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
% ೪  |ನಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕಿರಗಳ 
Tis 
3 | 2018-19 | ಚಿಕ್ಕರುಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |" ಸ2-೦೦-10-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ  [ಚಿಕ್ಕರುಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂರು 4500 | 000 | 000| 469 |a69s | 00 { 000 | 4698 | 4698 | ಪೂೋಗೊಂಡಿದೆ 
೪ p ಜಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
RRS ಡಾ ವಾ 
4 | 2015-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 3ರ-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜೆಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನ್ತರಣ 4500 } 5164 | si64] 0.00 0.00 | 0.00 0.00 5164 | 5164 } ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೪ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ೂರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ : 
(ep IK 
702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ |ಪಕಮಗಳಾರು ನನ್ನ ಬಮಗಳಾರು ಇಮಾ ವಾರದ ಎ ಬನನ 
5 | 2018-19 | ಆಿಕ್ಷಯಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಡುಗಳೂರು | ನ೨0-0-1-07-19 -ಪ್ರಧಾನ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾದಮನೆ ಪಿಕಪ್‌ ಜಾನ 2500 | 000 | 000 | 2367 | 2367 | 000 | 000 | 2367 | 2367 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
R —00-10171-07-139 Sor ಮಗಳೂರು ಇಲಿ ಚಾರದ ಮಾ ಎಫ ಸಾ 
6 | 2018-19 | ಬಕಮುಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕರುಗಳೂರು [೨901-07-19 -ಪ್ರಧಾನ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಳ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾಲ್ಗರಿ ಅಂಬಳಿ ಹೋಲಿ] 2856 | 2856 | 2135 | 2235 | 000 | 000 | ss | ssn | ಪೂಣ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
¥ p ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಭೈರಾಹರ ಪಿಕಪ್‌ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. IR 
| 
702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಸಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ಥ ಬಳಿ ವಸ್ತಾರ 
7 | 208-19 | 2೬5ದುಗಳೂತು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 02-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾಣ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾರೆ ಹೊ ಪಾ 00 | 2032 [2032 | 284 284 | 000 | 000 | 26 | 236 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೪ ೫ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಹಿರೇಕಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲ ಚಿಳಮಗರೂರು ತಾನ y ಬಳಿ ದೊ —] 
8 | 2018-10 | ಪಕ್ಯಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |" -00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಸಗಟು ಚನ್ನ ಬಮಗಳೂರು ಕಾಲ್ಲೂಪ್ರಅಲ್ಲೂನ್ಗ ನಟಕ 'ಡೋಡ]' [eg oo [doo] oo ot | 150 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 b ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರಗಳ [ಮಾಗರವಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುವು. 
ei | 
4702-0010071 ನಾನ ಇರು ಎಕ್ಸ ನಾರು ಕಾ Mere _ 
9 | 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ed ಮ ಪಾನ ಗಜದ ಹ ಚಕ್ಳಮಗಳೂತಿ ೨ಕಾಲಡು 'ಅಂಬಳ ನೋ] [2 [oe] ee | ho oo [8S ಜೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕಾವ ರಿಗಳು -ಕೆ: i; 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳಗೂರು ಗ್ರಾಮ! 
4702-00-101~1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ % % sc 
10 | 2018-19 | ಚಳ್ಕಯುಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನ AAG ತಾನ [ವಂಜಾಯಿತಿ ಬಾಳೆಷಳ್ಳಿ' ಗ್ರಾಸುವ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇಡ 2500 [053 [0] 2206 {2206 | 000 | 000 | 2259 | 2259 | Snr 
! ೪ 4 ನದುಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ನಿ ಗ್ರಾ ಪ್ಪ 
} ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. | 
1 
4702-00-101-1-07-139 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವದಾನ ಗ್ರಾ. ಪಂ. 
ಗ; 2018-09 | ಬಲದುಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು [ರ [ದೇವಮಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಲು ಸರ್ವೆ ನಂ. 48 ಎಂ ಎನ್‌ ಸಕೋಜನು! 500 | 00 |[000| 20 | 20 | 000 | 000 120 | 20 | mer 
; ಇ b ನಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ KEN 
|__| ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಗಳೂ: ನಾಲ್ಲೂಕು ಖಾ ಹೋಬಳಿ Wy 
12 | 2018-19 | ಕ್ಯಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 1 92-00-101-1-07-19 -ಪ್ರಧಾನ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಗೂರು ಖಾಂಡ್ಯ “| 500 [00 {00 |] un um | oo |0| im hI | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
p Ls ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳೆ ಹುಯಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ ಪಲ. ಸಾರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| ER 
Aa ರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಠಾಲ್ಲೂಹಿ ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿ 
13 | 2018-19 | ಪ್ಕಡಗತೂರು | ಚಿಕ್ಕದುಗಳೂರು (ಗ ವದಾನ ಗ್ರಾ ಪಂ. ಕುಂಬರಗೋಡು ಕ. ವಿ. ಶಿವಣ್ಣಣೌಡ ಇವರ ಜಾಗದ! 1.00 | 000 [000] ೩45 | a4 | 00 | 000 | as | 445 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ £ GSS uj 
ಸರ್ವ ನಂ. [56ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4702-00-101-1207-139 “ಪ್ರಧಾನ [ಕಮಗಳೂರು ಬಲ್ಲ ಪಮಗಬಾರು ನಾನ ಇವ ಇನ 
14 | 2018-19 | ಚಿತ್ಕುಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |* 2-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಸೈಮಗಳಮ್ಮೂ ಜನ್ರ ಸಟಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾಲೂರಿ: ಬದರ ನ್‌ಗ್ರಾಮವ] [ns [oe | 193 | 000 | 000 | 19s 198 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
% % ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕಿರೆಗಳ ಯು.ವಿ.ರವೀಂದ್ರ ಮನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗರಿ. 
[4702-00-104-1-07-139 -ಪ್ರಧಾಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಮಗಳೂರು ತಾಲ ಅಲ್ಲೂರು 
15 | 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |*03-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾಣ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ' ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಬಿ * ಅಲ್ಲೂ; 2000 | iss [18% 000 | 00 | 00 |0| ss | ss | ಪೂರ್ಣಗೂಂಡರೆ 
fa 3 'ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಚೆಕ್ಕಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳಲೂರಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 
4702-00-101-1-07-139 ರಾಣ ತಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂ ುಗಳೂರು ಮೊಡ್ಡಕಿರೆ 
15 ಸ್ನ 2018-19 | ಚಕಮುಗಳೂಲ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |" ನರಂ 0-19 ಪ್ರಧಾನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಮೊಡ ನ | 6೦ 00} a9 |49|oo! ona |4| ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ % % ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
7 [208-7 | SSS | SRS [ET ಮಾಗಾ ನಾರಾ OE NT ETN ET 
—& ಮಗಳೂರು ನ ಮಗಾ ಎವ 
137] 20೫-19 | ಚಿಕ್ಕದುಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು [4702-ನಾರ್ಡ್‌-13 ಹ್‌ ಜೆಳ್ರಟೆಕ್ಕಮಗಳೂರತಾಲ್ಗೂಜು) 'ಧಳವಾಡಿ 60s | 01 | ox |2| 202 
_ ್ಣ ರಾ SS ECENNTTEN EETE ETE g 
702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರದಾನ 
1» | 2019-19 | ಅನಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗರ [*02-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಢಾನ 00 | 000 | 000 0.00 
್ಥ ಕಾಮಗಾರಿಗೆಳು-ಕೆರೆಗಳ 
702-00-101-1-07-19 Za [mar ತಾ. £ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ ಪಂ. ಲೋಕವಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ 
29, | 2018-19 492-00 101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ [ಮೂಡಿಗೆ ತಾ ಹಳೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಲೋತವ್ಸ್‌ ಸಪಪ 310 | 0 [ 22 | oo | oo |6| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಖಿ ಹಾಮಗಾಗಿಗಲು. ಪಸಗಿ ನಗಿ ಜಯಸವಲ ಕೆನೆ ಣೆ ಗಸಡಿಸುದ ಹಾವಾಗಿ 


'ಬೆಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ವೆಚ್ಚ) ಸಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತ್ತತ ಪಂತ 1 
ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ಪರು 
ಕ್ರಸಂ) ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 2018-19 2019-20 2020-21 ಪ [ಒಟ್ಟುಿಃ ಪ್ರಗತಿ ಷರು 
ತ್ರ ಲ್ಲೆ £ 3 4 ಹೆಚ್ಚ 
% ಮೊತ್ತ [ಧನದಾಗ ಪವಾ್‌ ಪ ನಾ ್ಣಾ] ಅನುದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಮ್ರುಲ್ಲದ 
RS LE SSS AS | 
[ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಲ್ಲೆ ಮೂದಿಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇ 
-00-101-1-07-139 -ಪ್ರದಾ: Ks ಫ್‌ ಸ್ಥ | 
a | 2018-19 | ಚಿಕ್ಷಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗಿಂ [*02-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ [ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ5| 14500 | 000 | 000 | 10x05 | 10305 | 000 | 000 | 10305 | 10305 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ Ky _ 
ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
-00-101-3-01-139 - ಪೋಷಕ ಚಿ! ಫ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅ: ಏಡ್ಡಕೆರೆ ಹೋಷ Me PS 
2 | 2013-0 | semred | sans |*702-00-10i--01-139 - ಪೋಷಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂ ಅಂಗಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪೋಷಕ] ಎ 1 008 [005 | 0 |0| 000 | 00 | 056 | 056 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಕಾಲುವೆ / ರಾಜಗಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ [ಕಾಲುವೆ / ರಾಜಗಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ 
— ಹ್‌ 
-00-101-3-01-139 - ಪೋಷಃ 3 ಳೂರು ಫ್ಲೆ ಎ! ನಲ್ಲೂ; ಸೊ! p [ed 
23 | 2018-19 | sgrved | ans [20-03-0119 - ಮೋಷಕೆ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆ ತಾಲ್ಲಿಕು ದೊತ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ | 000 | 000 | 0.42 042 | 000 0.00 0.42 942 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
iy [ಕಾಲುವೆ / ರಾಜಗಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವ / ರಾಜಗಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ 
'-00-101-3-01-139 - ಪೋಫ ಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾರೆ ಹಿರೇಕೆರೆ ಪೋಷಃ ್ನ AR k 
24 | 2016-19 | sen | ಮೂಗಿ [702-00-101-3-01-139 - ಪೋಷಕ |ಚಿಕ್ಕದುಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾರ ಹಿರಕೆರೆ ಪೋಷಕ £5 1 00 | 000 | 042 042 | 00 | oo | 04 } 042 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಲುವೆ / ರಾಜಗಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಲುಖಿ / ರಾಜಗಾಲುವ ದುರಸ್ತಿ ಸ 
ನಾ 7 ; : : TAs SSN MS Sd 000. FOXES 
NN ನಾನ ಮವ ET EMTETEROYTR LSE CRANE 
25 | 208-9 | sgsoness | swt [0 -0-10-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ | ಬಿಕ್ಕಸಮುದ್ರ $ ನಾಶಿ (ಹಡ್ದಮರ ಗಡಿಯಿಂದ ಕುಕ್ಕನಮುದು 5 [2454 |2454| 000 00 | 00 | 000 |2456 | 2454 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
p ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಕರವರೆಗೆ) ಅಬಿ: 
4702-00-101-1-07-159 -ಪ್ರಧಾನ ವ್‌ ep 
26 | 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲಿತೆರ ಬೆರಟಿಕರೆ ಪಿಕಪ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಅಭಿವ್ಯ 9000 | 3200 |3200| 545 | 5435 | 2000 | 2000 | 10675 | 10675 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
g ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕಿರೆಗಳ (ಶುನಿಹುಲಿಕಲ್ದ ಬರಟಕಿಲ ಪವ ಭಿವೃದ್ಧಿ 4 
1— a 
702-00 01-1-07-19 ಲಾ [ನನಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ತಾ: ಮದಗ ರಾಯಗಾಲವ 
2 | 2008-9 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು [ಗರಿಗಳು ಕರಗಳ ಪಧಾನ | ಮ್ರುಡಬಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಕೆಗಳ ಮಡಟಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೇ] 2700 | 792 |7| 00೦ 00 | 000 { 00 | 792 792 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
bbe ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಡಬಾಯಿ ದುರಸ್ತಿ 
4702-0010107 ಮಗಳೂರು ಬ್ಲ ಕಡೂರು ತಾ ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ ಕರೆ ತೂಬುಗಳಿಗೆ 
3 | 208-19 | wesrstee | sues [020-101-0739 ಪ್ರಧಾನ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾ: ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ತೊಬುಗಳಿಗೆ 75) | 00 } 000] 1567 | 1567 | 000 | 000 | i567 | 1567 
% [ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮರಸ್ತಿ : 
” TT [ನ 
ಸೃಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರುತಾಲ್ಲೂರು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ 
4102-00-101-1-07-19 -gs  [ ಫ್ಲ'ಕಡೂರುತಾಲ್ಲೂಬ ಪಂಚನಹಳ್ಳ ಹೋಬ ೪ ಸ ಮನ 
29 | 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು | ಗಾರಿಗಳು. ಕೆಗಳ ಸರ್ವ ನಂ.33 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಪತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ] 5000 | 000 | 000] 5205 | 5205 | 000 | ೦0೦ | $205 |,5205 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 [ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
00101-07139 ಪ್ರಧಾನ [ಜಿಕ್ಕಮಗಳೊ: ಥ್ರ ಕಡೂರು ಅಾಲ್ಲೂನು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೊ F 
30 | 2008-19 | used | seo [70 -00-101-1-07-139 -ಫ್ರಧಾನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 50) | 900 [000 | 000 | 000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೬ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಗರುಗದೆಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ _} 
- ವ 
~00-101-1-07-139 -: 3 ಥೂರು . ಜಿಲ್ಲ p ಉಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಃ ವಾ 
31 | 2018-9 [utara | eae |*2-00-10-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಕೆ 00 1 000 | 000 | 096 {12096 | 2523 | 2523 | 14619 | 146.9 ಪ್ರಗತಿಯುಲ್ಲಿದ 
'ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ p 
[SS ವ MM 
~00-101-1-07-139 -ಫ್ರಧಾನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಏರು ತಾಲ್ಲೂಕು "ನಲ್ಲೂ ೋಬಳಿ 
32 | 2008-19 | sಕುಗಳೂರು | ಕಡೂರು [6 ೦0-101-07-39 -ಪ್ರಧಾನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ] 5) | 000 [000 | 702 | 7027 | 000 | 000 | 702 | 7027 
¥ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ 
-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾಪ ಕಡೂ: ನ } ನಲ್ಲೂ; ಕೋಬಳಿ, ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಕ್ಯಾಷ್‌! 
2018-19 | sgnes | 8uno [0-01-079 -ಪ್ರಧಾನ [ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೆನಲ್ಲೂರು ಕರ ಕ್ಯಾಷ್‌ 0) | 000 [000] 56 | 567 | 000 | 00 | 56} 56 
b [ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ [ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು \ 
-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಃ ಖರು ಸ್ಲೂಕು. N ಮದ ಊಃ ಯು ಘೋಷ KN KE 
34 | 2018-19 | seated | so [0-01-0739 -ಪ್ರಧಾನ [ಕಡೂರು ತಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ] $4) 1 00 [00 | sm sn } 00 | 00 | s57 | sm } ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
hi ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ [ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು p 
-00-10-1-07-05 ಸಸ್ಯಮಗಳೂರು ಪಳ್ಳ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅಣಿಗೆರ ಊರನ y 
35 | 2008-9 | ssrvas | sues [0101-07-19 -ಪ್ರಾನ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಲ್ಲೂರು. ಅಣಿಗರೆ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆ] 1) | 000 | 000 | 000 000 | 70s | 70.8 | 708 | 708 |} ಪೂರ್ಯಗೊಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕಿರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧ 
702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ  [ಜಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಳ್ಳೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ೧: ನ ಕರ Ts 
35 | 2018-19 | ಚಿಕರುಗಳೂರು | ಕಡೂರು (೦ 075139: ಎಪ್ರಭಾನ ಕೃಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ. ಗಂಗನಹಳ್ಳ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕ| 5) | 0000 | 000 | 000 | 000 | 6006 | 6606 | 6606 | 6606 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ [ಹೂಳಿತ್ತುವುವು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ pe 
-00-10-1-07-139 -3 ಚಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಳ್ನ ಕಡೊರು ತಾಲ್ಲೂನು. ಸಾರ ಮುಂದಿನ ¥ % 
3» [200-19 | used | 8ರ [*2-00-0-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಹೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮುತ್ತಣಗೆರೆ ಊರ ಮುಂದಿನ 0) | 00 [000] 000 000 | s0s6 | soo6 | 5096 | 5096 | ಪೂರ್ಣ್ಯಗೂಂಡಿದ 
% ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರಗಳ ಕರೆ ಹೂಳತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
00-01-07 ಪ್ರಧಾ ನಿಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗರ್ಜೆ ಆ ರ R A 
35 | 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು 4102-00-10) ೫ 7 139 -ಪ್ರಧಾನ ಚಸ್ಕಮಗಳೊರು ಜಿಳ್ಳೆ, ಸಡೊನು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಗರ್ಜೆ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ೧ 0.00 | 0.00 0.00 000 | 4230 | 4230 | 4230 4230 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ pS 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ % ಸ 
4702-00 -101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ; 
39 | 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು E ಇರು ತಾ. ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ - ಬಸವನಕಾಲುವೆ ಅಭಿವ್ಯ 00.00 | 0.00 | 0. 0.00 000 | 9507 | 9507 | 9507 | 9507 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕ್ಯ BSR ಕಡೂರು ತಾ. ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ - ಬಸವನಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1 0.00 ಮೂ Ky 
T= 
[4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ , E 
40 | 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು 2-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಷ್ಯಸ್ನಮುದ್ರ ಜಾನಲ್‌ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 15.00 | 7636 |7635| 000 000 | 000 | 000 | 7636 | 7636 | ಪತಗೊಂಡಿದೆ 
i) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಿ 3: ” - 


ಷಡ ಮಾಡಿರ ನನಾ ಇವಾ ಪ್ರಾ 
; ನರ ರ 
5 ಸಂ.! ದರ್ಷ ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಪಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು [0-5 7019-70 2020-3; ಹಸ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸೊಂಡದ | 3 
ನೊತ್ತ [ದ ಪ್ಯಾ TT ಸೂರಾಗೋಂ ಯಲ್ಲಿದೆ 
[wR 
4702-00-80 -8-00-133 Dಪ 
41 | 208-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು ETE [ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 | 249 |24| 00 |00|000 {00029 | 24 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
kg ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನೇಕ್ವ ಸ್ತು ಮತ್ತು ೈ 
—L | 
4702~00-800-8-00-133 ವಶೇಷ 
42 | 208-19 | ಚಿತಮಗಳೂರು ಕಡೂರು 02500 0 ಭಲಿ : ಸೀನಿಶೇಷ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹನುಮಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 75.00 0.30 0.30 104.68 104.68 0.00 0.00 104.98 104.98 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ L) 
4702-00-800-8-00-133 oda | i 
43 | 2018-19 | ಚಕ್ಕಪುಗಳೂರು | ಕಡೂರು ನದಿ ಜೋವ 3. |ಕಡೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯಂಗಳ ಬಾರ್ಕಿನಕರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 75.00 | 000 |000| 956 | 9856 | 000 | 000 | 9556 | 9856 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ | ೃದ್ಧಿ ಯೋಜನ 
| ವಾ ನಾ ನ್‌್‌ ಮ ಮ — 
44 1 2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು [ನವಿಬಿಪಿಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವ [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಳಿರಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ] 649 | 649 | 00 | 000 | 000 | 00 | sa [649 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
b (9ನೇ ಹಂತ) ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಹೆತ್ತಿರ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ; 
ತಿಕ್ಕ ಫ್ಲೆ ಬ! ಲ್ಲೂಕು ಮಃ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣ 
45 | 208-19 | ಚಿಕ್ಕರುಗಳೂರು | ಕಡೂರು [ನಬಾರ್ಡ್‌-23 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ  [ಜೆಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ ಕೋಡಿಪಳ್ಳ 4000 | 000 {000|] 235 275 | 2360 | 2360 | 2635 | 2635 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ ಇರಮುಂದಿನಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ್ನ 
4702-00500 3-001 ವಾನ - 
46 | 2018-10 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು ೦ ಹೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 7210 } ois |o9 | 5937 |s037]| oo | oo |s9s6 | sos |ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ CE ಸ 
A eee cd, ಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಊರಮುಂದಿನಕೆರ 
47 1 208-19 | ಚಿಕ್ಕದಯುಗಳೊರು | ಕಡೂರು [ಮತ್ತು ಮುನಶ್ಚೇತನ(ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ - a Ks ಸ್ಟಡ್‌ ೪ 50.00 | 4033 |403| 000 0.00 0.00 0.00 4033 | 403 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
B ನ ಬಟ್ಟು ಧ [17300 [19052 [15062] SSI SSI MEET ES SET 
4 | 208-5 | ಬತ್ಯಮಗಳಾ | ತ ಸಾರ್‌ ಕ ತರತರ ತಾಲಾನಿ ಇಟಗ ಗ್ರಾಮದ ಡಾಡ್ಗನ ಅಂಷ್ಯನ್ನ 360 [00 [00] 050 | 00 oo Oe] 3 
49 | 20877 | ಪ್ಯಾಮಗತೂರು | ತಾಣ [ರ ಸವಾರ್‌ ವ ತರಿಣಿಕೆತಾ। ಕುಡ್ತಾರ ಗಮದ ಅನಗಂಡಿ ಪ ರನವೃದ್ಧ | 2055 HA TN] 000 | 00 | 50 | OR NAN srs 
K Cr ಗಾ TT 7 
ವ : ಫ್ಲ 4 ಾಲ್ಲೂಕು ತಲೀಕಿಃ 2: ಸಬು 
2018-೧ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕಿರ 1402-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾಂಗಳು $ |ಜಸೆಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ತ: 250 | 34 | 3 53 153 | 00 | 00 | 467 | 467 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ತ 
50 ಕಾಲುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ i 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂ ಫ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಆಭಿಸ 
4 | 3-9 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆ.ಆ Bp ಪು ಚೆವ್ಯಂತರೀಕಥ ಪಾಲಿನ ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳ:: ಕರ: ಅನಿವೃದ್ಧಿ 250 | 000 {000| 000 000 | 0.00 0.00 0.00 000 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಸ ಪ್ರ ನಿಮಗಾಃ 
ಶಿಕ್ಕಮಃ ಳ್ಲ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿ A % 
52 | 08-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |, ತರೀಕೆರೆ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆ.ಆ ಗರು ಜೆಲ್ಲೆ ಪೀಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕ್ತೂರು 8ರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 000 | 000 | 0.00 000 | 00 | 00 | 00 |0| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ - 
3 K KK ಕಾಮಗಾರಿ 
— Rl) 
Free ಗಾಮಾ ದ್‌ 
53 | 8-9 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತಕರ |4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 8, [ಬೆಮೆಗಳುದು ಜಲ್ಲೆ ತಲೀತೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಜತ್ತಿರ ಅರಸನಕರೆ 7.0 | 000 | 000! 00 | 000 |o0 |0| o0 |0| ಡೆ ಚ 
| 53 [ಗಾಲವ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
2018-19 ತರೀಕತೆ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆಆ |ಚಿತ್ಕದುಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಲೀಕಿರ ತಾಲ್ಲೂರು ರಿವನಕೆರೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3500 | 000 {000 | 000 00 | 00 | 000 |.000 | 000 | arrroad - 
+ —+ ww 
5 ; ವಟ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆ. [ತರೀಕೆರೆ ದೂಡ್ಣಕೆರೆ ಪೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 4.00 | 000 | 000 | 423 | 423 | 00 | 000 |6237 |4| ಪೂರ್ಣಗೂಂಡದೆ ಹಿ 
35 j 
[5 ; — ee ಸ 
56 | 8 | ಚಿಕ್ಕಡುಗಳೂರು | ತರೀತರೆ (4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: ಕ.ಆ [ಯಾವೂರು ಕೆರೆ ಪೀಡರ್‌ ಕಾಲುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2400 | 000 | 000 | 000 000 | 00 | 00 | 00 } 00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ § 
«| 018-9 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕಿರೆ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆಆ [ಶಿವನಿ ಹೋಟಳಿ ಅತ್ತಿಥಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2400 } 000 | 000 | 0.00 00 | 000 | 000 | 00 | 00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಓದಿರಾಯನ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕಪ್‌ ಮಕು ಚಾನಲ್‌ RFR 
2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |  ತರೀಕಿಕಿ 4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 8,೮ ನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಒದಿರಾಯನ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಜಾನ 5500 | 000 |000| 000 000 | 000 0.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ § 
KN ್ಯ ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 8, [ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿಮರ ಗ್ರಾಮದ 1.00 | 64 |64| 000 000 | 00 | 00 | 64 648 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2 
59 ಈ ಖ್‌ [ಗಂಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
Ee EEE F 
2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ 14702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕ |3ರೀರ5ರ ತಾಃ ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಲತಿಮರ ಗ್ರಾಮದ 1.00 | 6a |6| 000 000 | 000 | 000 | 64 6.48 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
60 is ಗೌರಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ¥ 
| (ತೆರೆ ತಾ ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ R “ |" 
"2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕ. [ರರ ತಾ! ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಃ 10.00 6.22 | 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00 6.22 6.22 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
61 Hl ವ ಬಳಸೋತೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[> Fy ಭಾವ ನಾ Sp r= 
kc 20-19 ತಟತಿರೆ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಉಮಗಾರಿಗಳು 3. [5೦8ರ ತಾ। ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರುವಿನಹಳ್ಳೇ ಗ್ರಾಮದ 5.00 39 |30 | 00 000 | 000 0.00 319 ೩೪ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
| ಇ 'ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾದಮುತಿ ಶಾಂತಿಮರ ಗ್ವಾಮದ y 
2%್ಕತ-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ [4702-139 ಪ್ರಢಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕ. [5ರ್‌5ರೆ ತಾಗ ಬರಗೇನಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ: 1000 | 670 |6| 00 000 | 000 | 000 | 67 6.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2 
63 3 bd £ 'ರಂಗರಾಯಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ | 
$4 | 08-1 ತರೀಕಿರೆ 14702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಆ 2000 | ms |07s} 000 000 | 000 | 00 | 1s | 7s | ass | - 
6 


[3 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ವೆಚ್ಚ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸುತ ಹಂತ 


5 ಸಂ.| ವರ್ಷ ಜೆಲ್ಲೆ : ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ನರಾ 2018-19 2019-20 2020-21 ಬಟ್ಟಿ [ವೆಚ್ಚ K ಪ್ರಗೂ ಹರಾ, 
kd » ಮೊತ್ತ _ _ _ _ ಅನುದಾನ | ಈ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ [ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ ಯಲ್ಲಿದೆ 
5 | 08-8 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ 14702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆ.ಅ [ಮುಂಡಗೋಡು ಗ್ರಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2000 | 000 | 000 | 118 | 1474 | 0M 0.31 1505 | 1505 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಳ್ಳೆ ತರೀಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 


2018-19 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ 4702-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 


ಸರಸ್ಪತಿ ಕಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅಭಿವ್ನ 


ಸ್ವಃ ಸ್‌ 


a8], 3885 ERRTEE KITE) 


50800 


TER 


ಹಿಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಿಕಕೆ 
2018-19 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆ.ಆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂಭಾಗ) ಸನಂ.196 ರ 2.22 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1.00 | 000 |000| 000 000 | 0.00 0.00 0.00 000 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ - 
[ಹೂಳಿತ್ತುವ ತೂಬು ದಮರಸ್ವಿ, ರಿವಿಟ್‌ ಮಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಕರ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[ 
ನೆರಸೀಃ ಜ್‌ಪು! ಾಲೂಕು ಕಸೆ: ಕೋಬಳಿ, ಹಿಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮದ ಸರ್ವ K 4 

2018-19 | ಚ್ಕರುಗಳೂರು | ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಮರ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕ. [ನರ 'ಂಹರಾಜ್‌ಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಿಳುವಳ್ಳಿ ಗಮದ ಸರ್ವೆ | | 000'| 000 | 000 | 000 | 000 | 00೦ | 00೦ | ೦0೦ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬ 

6 ನಂ 108ರಲ್ಲಿ ಇರುವ 02-18 ಎಕರೆ ಜಠೂನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2 
SSSR ER Mi 
i 2018-19 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಣ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆ.ಅ ಶಿರಗಳಲೆ ಗಮದ ಸನಂ 22 ರಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 | 000 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸ 
J 
2018-19 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ [4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕ.ಆ [ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ ತಾಃ ಆಲ್ಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 0.00 0.00 18.33 1833 0.00 0.00 18,33 18.33 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 4p 


1833. 


[ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗುಂದ ಹೋಬಳ 
169 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ 4702-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆ.ಆ 52.40 52.40 301.44 301.44 
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55240 ENE 


707] 4332 114332[:, 72036[ 72036[ 257135]. 257135, 


ಸ 


ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಭೋಜೇಣೌಡ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು 


ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1436ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಎಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ದುರ್ತ, ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
[ Tr ಸಷ ಹಾರವ ಇವನಾ 
) ಅಂದಾಜು 7 ಒಟ್ಟು nd 
ಕಸ ಪ ೩ ಮಃ ಸ; ನ್‌ =) py ಒಟ್ಟುವೆ ಷರಾ 
[3 ರ್ಣ | ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು wi FIT) FET] RR Os RR ANE 
[ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ |ರನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
L [_ ! 4 7] 2] CE 
: 2 i 7 p [Os [ 7 js s 
[ 7} 4 3 $ | 3 F) IN 7 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾ: ಭಿಗಳು- ಭಾಃ ಯಿ ; ಇವಿಯಾ 0 
1 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಥಾ ಕರಣಗಳ [ಧರಿ ಮಳಿಯುನಿದ್ದಾಗಿ 1ಅನಿದವಗಿರುವಗ್‌ ಇಂದಾವರ ಸಕಾಳಿಂ] | te [oo 19s | 198 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
yy) ಮಳೆಹಾನಿ ರಾಯನ ಕೆರೆ ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಖುನಶ್ಟೇತನ 
3702-ಫ್ರಧಾನ ನಾಮಗಾನಿಗಳು- ಮವ ನಯಾ ನೂರು ನಾ ್ಸ 
2 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ೪5ಜಾನ ಜಮಗಳಿಗಳುವ:* [ರರ *ಮಳಯುರದಾಗ "ಹಾನಿಯಾಗಿರುನನ ನೂರಾ ರ ಕರರ | 492| 000 |000| 4492 | 4492 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ Ki ಮಳೆಹಾನಿ [ಪನತ್ಯೇತನೆ 
- Ig —— 
4702-ಪ್ರಧಾನ ುಗಾರಿಗಳು- ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿಹಾ:ಃ ವ ್ರ ಸೇಕಚ್ಛೆ ಕೋ: 
3 1 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೊರು 92-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ- [ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿಹಾನಿಯಾಗಿರುಪ ಮತ್ತಾವರ ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಕೋಡಿ i000 | 000 |oo0!| 000 {000 | 99 |9| 99 | 99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
kd ಮಳಿಹಾನಿ ನಾಲೆ ಮುನಶ್ನೇತನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು 
4902-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ” ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕೋಡ್ಲಿಕೆರೆ ಇಂದ 
4 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಡುಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನರೆ ಚಂದಾಲರಟ್ಟೆ ನಾಲೆ ಮನಕ್ನೇತನೆ ಮಪ: ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ! 110 | 000 [00 | 000 |o00 | 000 [000 000 | 000 | sanrrnond 
Ki [ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. 
5 | 2019-20) ಬಳ್ಕತುಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |  *'92-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. [ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡಮಾಗರವ್ಳ ೫8 20 1 000 [000 an [an | 00 000 | 496 | 496 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
್ಯ F ಮಳೆಹಾನಿ [ಪುನಶ್ಯೇತನ FNS 
L ih RS SN 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾವು ಮಳಿಮುಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಡರ್‌ 
6 | 2099-20] ಚಿಕಮಗಥೊರು | ಚಿಕ್ಕಡುಗಳೂರು | "03 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹರೇಕೊಳಲೆ ಕರೆ $45] | 000 [000 $00 | 296 000 [00 595 | ss6 | arereond | 
4 ಸ ಮಳಹಾನಿ [ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು 
EE 
ಭಾಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್‌ ಸರವ 20000 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ್ಸ ೇ R 
7 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸ ನಲ ಳ್‌ [ಮೀ ಮತ್ತು 220000 ಮೀ, ನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ನಾಆ ಎ0 1100 | 000 [000] 000 {000 | 00 [000 | 00 | 000 | zarrfinondೆ 
Kx ಪುನ್ಛೇತನ | 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದಾಲಕಟ್ರೆ ನಾಲೆ ಕಿಮೀ, 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾಂಿಗಳು- |" ೭ E 
8 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು Wi ಸನ ಸಮು 100 ರಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಟೀತನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಜಿರವ ಹೂಳು] 1000 | 000 [000 994 [994] 000 [000 | 994 | 994 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನ ತೆಗೆಯುವ 
9 | 2019-20 ಪರಾ ಾಮೆನಾಳಿಗಳ್ಟನ ಮುಳಲುರಿದಾಗಿಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ: ಮುಗುಳವಳ್ಳ ಟಾನ್‌ 20] 5 000 | 000| 994 994 | 000 |[000| 904 9.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಳೆಹಾನಿ ಸೈದಾಮರ ಹತ್ತಿರ) ಹಾಗೂ ಸೇಷಾ ರ್ತೆ ಪುನಶ್ಛೀತನ 
ಇಷ್ಟ ಸ್‌ NEON ETN A CAEN ETN ETE i 
10 | 2019-20] ಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗೆಕ ತ ನ2ಪಧ್ಧಾನ:ಕಾಮಗಾಲಿಗಳುನ ರಿಮಳಯಂಿದಾಗಿ:ಪಾನಿಯಾಗಿದವೆ . ಶ್ಲೋಕವಳ್ಳಿ*ನಿದುಕಿನ-ಅಧಿಸಿನ[; 0.00 | 000 5.00 $.00 0.00 000 | 500 5.00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಮಳೆಹಾನಿ ಕೆರೆ ಸರಪಳಿ 230.00 ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ 4 
'702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರು: ಭಸಾ ೋಬಳಿ ಭಸಾ| 
| 2019-20 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸಪಾದ ನಾರುಗಲು [ಲಾರಿ ಮೆಳೆಮಂದಲಗಿ” ಡಾನಯಾಗಿರುವ ಕತಾ ಹೋಬಳಿ ಸಾ [le] oe [Ree 1698 | 1494 | ಪೋಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಳೆಹಾನಿ ಗ್ರಾಪಂ, ಕಾರಗದ್ದೆ ಪಿಕಪ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಪುನಶ್ಚೇತನ 
702-ಪ್ರಭಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ಜಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಃ ನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೂವೆ 
12 [20-20 andes]: ois ರನ ತರುಣರಿಗೆ [ಧಾಂ ಮಳೆಯಾಂದಾಗಿ ನಅಂಗಯಾಗಿರುವನಿಬಳೂಡು ಹೋಂ ಸವ oo oo [soo | se al Se 34.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
% ಮಳೆಹಾವಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಕೂವ ಪಿಕಪ್‌ ಬಾನೆಲ್‌ ಪುನಶ್ಚೇತನ 
್ಜ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಭಾರಿ ಮಠೆಮಾಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವಗರ ಸುಪಾ 
13 | 2019-20 | ಚಕ್ಷಮಗಳೂರು | ಮೂಡಗೆರ 92-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಬ್ಬಗರೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಕೋಳೂರು 5.00 000 |o00| 49 |as | 000 Joo! «9 | a9 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 ಮಳೆಹಾನಿ ಹಳ್ಳದ ಗೈಡ್‌ದಾಲ್‌ ಪುನ 
4702-ಪ್ರಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ [ವಾರ ಮಳವ ಜಾ ಹೋಬ ಢ 
14 | 2010-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗೆರೆ ತ ಜಗ ಇಲ ಮಂದಾರ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಕಸ ಸ oc 000 |o00} us | ns | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
! ಮಳೆಹಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತ ಹೆಗ್ಗಾರು ಪಿಕಖ್‌ ಜಾನೆಲ್‌ ಮನಕ್ಲೀತನ 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಭಾ! ಯಿಂದಾಃ ಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಃ ಸಿ 
15 1 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೊರು | ಮೂಡಿಗೆರೆ CE EET RE EN i 000 |000] 9೨೨8 | 99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
l kl] ಮಳೆಹಾನಿ ಮಾಟ್ರಹಳ್ಳೆ ಪಿಕಪ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಪುನಶ್ಸೇತನ 
7 ಇಷ್ಟಾ ” ಸ್‌ NTT SST TET EA ETTA ESET 
4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಚಿಕ್ಕವ ಏರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ಶಾಲ ಬಳಿ ಹೊಸೆ! 
16 | 2019-20 | ಚಕ್ಕದುಗಳೂರು | ಕಡೂರು ರ ಪುರಾನ [ಟಗ ಳದ: ವತ ಕಡೂರು: ತಾಲನ ಬಡೂರು ಹೊಲಕ |e | So [ooo oa: 30.40 | 8040 
K ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ |ಮದಗಕೆರೆ ತೂಬುಗಳ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಕ್ಕೆಲ್‌ ಸಿಸ್ಪಂ) 
A pS A ES | 
: $702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ |ಚಿಕ್ಕದುಗಳೂರು ಜಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್‌ 
17 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು ಪ್ರ (i ಇ: 50.00 | 000 | 000} 000 |000| 000 [000| 000 | 000 
FA ಜಕ್ಯ ಶಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಮದಗಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ನ ಪ್ರಶಿಯಯಲ್ಲಿದೆ 
' —L 
ಇಟ್ಟ ENN EN EON EN ESN CEE RD - 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ವೆಚ್ಚ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


* K ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 
ಕ್ರಸಂ] ವಃ ಪಿ 'ಮಃ ಹೆಸ! — 019-20 2020-21 ನ [ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚೆ ಹರಾ 
ಕ್ರ ರ್ಷ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಜೊತ 2018-19 | 201 ಅನುದಾನ ಬಿ ವೆಚ್ಚ ನೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
“ [ವರಾನ] ಪತ್‌ [ಲನದಾನ Er Er | 
18 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ 4702-139 ಹೊಸಕೆರೆ (ಮಳೆಹಾನಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 20.00 ooo |ooo| 191 |197 | 000 [ooo] 17 | 197 | ಪಗೊಂಡಿರೆ | .,- 
ದುರಸ್ಥಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮುಷ್ಟಿಕರೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ. 
4702-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಃ ಮನಾನುರ ಸಾಮ ಪಂಜಾಮ ಅಮ ನಾಪರ ಮೂರರ ನಾಡಿ -—— 
19 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ 02-1 9 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ಅಮೃತಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಶಿ ಅಮೃತಾಪುರ ದೂಡ್ಡಕರೆ ಕೊ 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81 1981 | 1981 19.81 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ - 
Ml (ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ) ದುರಸ್ತಿ. KR 
702-139 ಕರೆಗಳ ಆ ಇ |ನರಲಕರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ೨ನ T ಸಿನಿ 
20 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |  ತರೀಕಿರ 4702-19 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ನೆರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯುತ್ತಿ ನುಂಟಿನಮಡು ಈರಣ್ಣನ ಕೆರ 200 | 000 {000 | 000 | 000 | 000 [000] 00 | 000 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 


(ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಮರಸ್ತಿ, 


4702-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಅಮೃತಾಪುರ 'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 30.00 0.00 0.00 000 600 299 299 299 2.99 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ K 


21 | 2019-20 | ಚಿನ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ N 
೪ * (ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ) ಕರ ಐರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಮುಂದಿನ ದಂಡಗಳ ಮರಸ್ತಿ. 


4702-13 ೪ ಆ 8ರ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಪಾನು ಹವಾ 
22 | 2019-20 | ಚುರು ತರೀಕೆರೆ 702-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಹಾದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾದಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯು ಮಳೆಯಿಂದ 


(ಮಳೆಹಾನಿ ದುರ್ಯು) [ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ K - - - k * ‘ 
13 ಫೀ: ೨ಕ್ಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೂ: ೂಡ್ಡಕೆರೆ ಣಃ K , 
23 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕರುಗಳೂರು | ತರೀಕೆರೆ 9702-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೂಕ್ಕಾಂಬುದಿ ದೊಡ್ಳರೆಯ ಕ3| 0) | 000 [000 | 000 |000| i088 [1985] 1983 | 1938 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
(ಮಳಿಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ) [ಮತ್ತು ತೂಬು ದುರಸ್ತಿ 
೨ $ SN — [_ 
m ವ ESSE Eee — 
24 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತರಕ 4702-139 ಕರೆಗಳ ಅಧುನೀಕತಣ [ಬೇಲೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ iso0 { a0 [00 | 000 [000 | 000 ‘§000| 00 | 00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 


(ಮಳೆಹಾವಿ ದುರಸ್ಥಿ) ಹಾನಿಯಾದ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ 


4702-139 ಹೊಸಕೆರೆ (ಮಳೆಹಾನಿ 


25 [2019-20 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ ಡುರ; ಪಾನ ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಕೆರೆ ವಿರಿ ಮರೆಸ್ತಿ. 5.00 0.00 0.00 4.92 4,92 0.00 0.00 4,92 4.92 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
1) [esi _ 
26 | 2019-20 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ 9702-139 ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಛಾವಲ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಛ್‌ ಮಲ್ಲನೆ ತೆಗ್ಗನಕರ ವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,84 19.84 19,84 19.84 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ - 
Ms (ಮಳಹಾದಿ ಮರಸ್ಥಿ) ದುರಸ್ತಿ, 


ಣಾ 


4702-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ನರಸಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗದ ಕೊಗೆ 
(ಮಳೆಹಾನಿ ಮರಸ್ಥಿ) ಗ್ರಾಮದ ವಿಲುಗುಲಿ ಕೆರೆ ಚಾನಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. f 


2? |2019-20 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ; ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ - 


ಸಾರಾ ರ್ಯ 


000] 800 


. ಅಂತೂ ಭಟ್ಟು RK 1060.00 0. 


[ITT 178.26. 178.26 0974 209.74| 388.00 38800 


ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಭೋಜೇಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1436ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ದುರ್ದು, ಪುನಶ್ಲೇತನ, ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಡಗಡ ಮಾನವ ಅನಾವಾನ ಪು ಇಾಷಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತ ಹಾ 
5 5೦. ವರ್ಷ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅ೦ದಾಯ FOE EST TT ಹಟ್ಟು | ್ಞಷಚ್ಛ ಷರಾ 
/ ಇ 3 g . | ಜೊತ್ತ ಅನುದಾನ | 9%] ಹ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
- ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ - 
[ 2 3 4 5 - 6 7 9 10 1 12 13 15 16 17 18 19 
——— 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ 
2020-21 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಳೆಹಾನಿ-ಪ್ರಧಾನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದಾವರ ಹುಲಿಗುಂದಾರಾಯನ| 50.00 [) 0 [) [) [) [) 0.00 0.00 |ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ) |ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳ 10.00 ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
RK 4702- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ! 
© | 2020-2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಳೆಹಾನಿ-ಪ್ರಧಾನ [ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಎರಿ ಸರಪಳ] 13500 0 [7 [ [J [9 [ 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ) |510.00-620 ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ » 
— — p 
F ಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಃ 
, €702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- isis ಮ A 
3 1 2020-21 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಳೆಹಾನಿ-ಪ್ರಭಾನ ois ಇಂಧನ ಅದಾರಾಂನ[ ಎ 0 0 [) 0 0 0 | 00 | 000 [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 3 ಕೆರೆ ಐರಿ ಸರಪಳಿ-10.00 ಮೀ ವಲ್ಲಿ ವಿರಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ . 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ೆರೆಗಳೆ ಆಥುನೀಕರಣ) ] 
ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ————— 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ! 
© 1 2020-2 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಳಿಹಾನಿ-ಪ್ರಧಾನ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳ] 10.00 0 [) [) 0 [) [) 0.00 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ) [510.00-620 ಮೀ.ನೆಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂ: ಲ ಗಳೂ ಗಲ್ಲೂಕು ಕಸಬ್‌ 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಮ್‌ ಗ iy es ' ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟೆ 
5 1 2020-21] ಚತ್ಯಯುಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಳಿಹಾನಿ-ಪ್ರಧಾನ ಗಜ ಪಲ ಗಾ ಕ್ಲ ಹಾ: ಪಡ 70000 [) 0 [) 0 0 0 ಸಲಿಯೇಕಾಗಿದ 
: ಾಜಗಾಲುವೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸುವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ) ಲ್ನ ಗಾಲುವಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ . ; 
ಕಾಮಗಾರಿ, i 
K ; —— ರ್ಯ ನಾ RE 990001 008.| B00 [000 [000] 000 | 000 [0 [00 TT ಗಾ 
4702-ಪ್ರಭಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
6 | 2020-21] ಚತ್ಕಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮಳೆಹಾನಿ-ಪ್ರಧಾನ [ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳ 1300.00 ಮೀ ಸಲ್ಲಿ] 5.00 0 0 0 0 90 [) 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ) |ವಿರಿಯ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
[ER ” 50 000.7000 [000 000[ 00000] 00 O00 KE 
- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೀರೂರು ಹೋಬಳಿ R 
7 1 2020-2 | 4102-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಭಾನ 1ಸಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಟೆಂಡರ್‌ 
2020-21 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರಗಳ ಆರುನೀಕರಣ ಮೌನ ಮಡಗಕೆರೆ ರಾಜಗಾಲುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳ[ 2500 [) [Y [) 0 0 [) 000 | 000 ಪ್ರಯಯಲ್ಲಿದ 
| is ರ್‌ 16.00 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಮ 
— 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ 
2 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾಪ [4 id k ಟೆಂಡರ್‌ 
8 | 2020-21] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಡೂರು ಪ್ರಧಾನ ಮೂಸ ಮದಗಕೆರೆ ರಾಜಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳ| 25.00 [) [) 0 [) 0 [) 000 0.00 RN 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುವೀಕರಣ Kd - ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
' 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 16,00 8.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 
— — p — ee 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣಗೆರೆ 4 
-00-101-1-07-139 pes | ಇ H K ಡರ್‌ 
9 | 2020-21 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರ | 001-107-139 ಪ್ರಧಾನ [ರ ಮುಂದಿನಕರೆ ಮತ್ತು ಮೋಷಕ ನಾಲೆಗಳ "ಆ 5 0 0.00 0.00 ಬಂ 
ಕ್ಯ ಅಮಗಾರಿಗಳು- ಕರಗಳ ಆಧುನಿನರಣ |ರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಾಲೆಗಳ ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] 2500 0 [) [) [) [) . . ಪ್ರತಿಯಯಲ್ಲಿದೆ. 
PR ಕಾಮಗಾರಿ 
— J — 
- : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ 
~00-101-1-07-139 -ಪ್ರದಾನ ಿ ಡರ್‌ 
10 4 2020-21 | ಚಕಮಗಳೂರು ಕೆಡೂರು 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಹ ಗೊರವ ನ ಏತ್ತು ಪೋಷಕ ನಾಲೆ: 5, " [) 0.00 ಟು 
302ರ ಕ್ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ಕಂಗಳ ಉಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮೋಷಕ ನಾಲೆಗಳ 2500 [) [) 0 0 [) 0.00 ಪ್ರ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ. 
- ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
— I —f- 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯ! K 
I ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಡೂರು ಮಳೆಹಾದಿ-ಪ್ರಧಾನ ಸಮಗಳೂರು ಹಲ್ಲಿ ಕಡು ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ] ಸ್ಯ [) [) [) [) [) [) 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
* ಗು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುಕ್ಕಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ) MH - - 


[5 ಸಂ. 


ವರ್ಷ 


ಜಿಲ್ಲೆ 


ಯ 
K EF 


2020-21 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಮಳೆಹಾನಿ-ಪ್ರಢಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ) 


ತರೀಕೆರೆ 4702- ಗಾ Fer 'ಇಧನೀಕರಣ 
(ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ) " 


4702-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ: 
(ಮುಳೆಹಾವಿ ದುರಸ್ಥಿ) 


2020-21 


2020-21 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


4702-139 ree ಮ 


ಗ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಮರ 


4702-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
(ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖಿರಾಯವಟ್ಟಣ 
ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಎರಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೂಳಿಸುವುದು 


'ವೆಡುಗಃ 


ಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನದಾನ (ವೆಚ್ಟ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಪ್ರತ ಹಂತ 


ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 
5 2015-20 2020-2 ಒಟ್ಟು ವೆ: ಪರಾ 
ಮೊತ್ತ 28) RE ಅನುದಾನ ಟು ಹೆಚ್ಚ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಆನಾದಾನ ಪಚ್ಚ] ಅನಕಾನ ವೆಚ್ಚ /ಆನಾದಾನ ವೆಚ್ಚ 
30.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


pe ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ನಂದಿಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎರಿ 
ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ, 
ಮುದಿಗೆರೆ. ಕೆರೆ ದುರಜ್ಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 


ಣಾಗವಂಗಲ ರಾಜೇಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಳೆಹಿತ್ನು 


- ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


— 


Ye 


